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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 23 

17 Ιανουάριου 2014 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


( 1 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Αριθμ. Διακ. 1/14 

Ο Δήμος Καρπενησιού προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση τσυ έργου «Αποχέτευση και 
κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, 
Μεσοχωριού, Πλατάνου και Κορίτσας» με προϋπολο¬ 
γισμό 1.436.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά τσυ έργου 

Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει κατασκευή εσω- 
τερικσύ και εξωτερικσύ δικτύσυ αποχέτευσης στους 
Οικισμούς: Κλειστού Μεσοχωριού, Πλατάνου και Φουρ¬ 
νάς, του Δήμου Καρπενησιού της Περιφέρειας Στερεός 
Ελλάδας. 

Στο έργο του θέματος θα γίνουν οι παρακάτω ερ¬ 
γασίες: 

1. Εκσκαφή τάφρου αποχετευτικού αγωγού σε εδάφη 
ημιβραχώδη και σε βραχώδη με την χρήση μηχανικών 
μέσων και όπου δεν είναι δυνατή η προσέγγιση αυτών 
με χέρια. 

2. Κατασκευή απσχετευτικσύ αγωγσύ από σωλήνες 
πλαστικές Ρ.ν.Ο. σειρά 41 (διατομές Φ200, Φ250 και Φ315) 

3. Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

4. Επίχωση αποχετευτικού αγωγού με θραυστό υλικό. 

5 Κατασκευή προκατασκευασμένων φρεατίων ελέγ¬ 
χου ή χυτών όπου δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση προ¬ 
κατασκευασμένων. 

6. Απσκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων - πε¬ 
ζοδρομίων. 

7. Κατασκευή συστήματος διάθεσης των λυμάτων με 
σύστημα σηπτικής και απσρρσφητικής δεξαμενής. Η 
απορροφητική δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από 
λιθοδομή καλυπτόμενη με πλάκα οπλισμένου σκυρο¬ 
δέματος. Η σηπτική δεξαμενή θα κατασκευασθεί από 
σπλισμένσ σκυρόδεμα. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλσυθες κατηγσρίες 
εργασιών. 

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 
1.139.724,24 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρ¬ 
χεται στις 1.436.000,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

1. Οι ενδιαφερόμενσι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να πρσμηθευθούν θεωρημένα 
έντυπα προσφσράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 


ώρες) απά τον Δήμο Καρπενησιού, οδός Ύδρας 6, ΤΚ 
36100 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2014 με την καταβολή 
υπέρ Δήμου Καρπενησιού του ποσού των 20,00€. Πλη¬ 
ροφορίες στο τηλέφωνο 2237350077, ΡΑΧ επικοινωνίας 
2237350072, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βα¬ 
σίλειος Μαντέκας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 Φεβρουάριου 2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προ¬ 
σφορών) στο Δημαρχείο Καρπενησιού. Αν για οποιον- 
δήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προα- 
ναφερθείσα ημερσμηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν 
κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημε¬ 
ρσμηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Πρσϊσταμένη 
Αρχή και η σπσία θα γνωστσπσιηθεί με τηλεσμσιοτυπία 
(ΦΑΞ) πέντε (5) τσυλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία, σε άσσυς έλαβαν τεύχη του δια¬ 
γωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικα¬ 
σία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους 
ίδιους άρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται άτι στις 
νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να 
λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν 
σ' αυτάν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδια¬ 
φέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή 
τεύχη μπσρσύν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες 
ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού 
δεν προσμετράται). 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο απά τον Υπουργά ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩ¬ 
ΣΗΣ τσυ άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο 
ανάθεσης είναι η χαμηλάτερη τιμή. 

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η, 
4ης ΤΑΞΗΣ εντός νομού και 2η, 3η, 4ης ΤΑΞΗΣ εκτός 
νομού για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τσυ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή απά κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) τσυ Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα σπσία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγσρία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχάμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
σποία δεν τηρσύνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργσληπτών, εφόσσν αποδεικνύουν άτι έχσυν 
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εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμά μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγσρία) και υπά τσν 
άρσ άτι κάθε Εργσληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικά σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφάρων κατηγοριών των εργασιών τσυ 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστά συμμετσχής της κάθε 
επιχείρησης στσ κοινσπρακτικό σχήμα πρσκύπτει απά 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητα να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφάσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμέ της μεγαλύτερης κατηγσρίας. 

2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμσνωμένα είτε ως μέλος ενάς κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ' εψαρμσγή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμσύς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμσνωμένα είτε ως μέλος ενάς κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ' εψαρμσγή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμσύς για την 
κατασκευή Δημοσίων'Εργων. 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 22.795,00 € και ισχύ 
τσυλάχιστσν 6 μηνών και 30 ημερών απά την ημέρα 
διεξαγωγής της Δημσπρασίας (και των επαναληπτικών 
αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο¬ 
πραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ άλων των μελών 
της. 

Ο χράνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

4. Χράνος εκτέλεσης του έργου ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14) 
μήνες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται απά το Πράγραμμα 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 (Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι) 
2011ΣΕ07580199 της ΣΑΕ 0758) 

6. Το αποτέλεσμα της δημσπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικσνομική Επιτροπή του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. 

Καρπενήσι, 14 Ιανσυαρίσυ 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΑΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
Αριθμ. 143 

Ο Δήμος Μυκόνου διακηρύσσει Διεθνή Ανσικτό δια¬ 
γωνισμό, με συμπλήρωση τιμσλσγίου σε σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη 
προσφορά για την «προμήθεια καυσίμων και λιπαντι- 
κών» του: 


1. ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ. 

2. Ν.Π.Δ.Δ. - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ¬ 
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.). 

3. Ν.Π.Δ.Δ. - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
(Δ.Λ.Τ.Μ.). 

4. Ν.Π.Δ.Δ. - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ» (Π.Α.Κ.Ο.). 

5. Ν.Π.Δ.Δ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ¬ 
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΘΥ ΜΥΚΘΝΘΥ. 

6. Ν.Π.Δ.Δ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ. 

Ο προϋπσλογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσά 
των διακοσίων εβδομήντα τέσσερα χιλιάδων σαράντα 
πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (274.045,16 €) συμπερι¬ 
λαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20/02/2014, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέρ¬ 
γειας διαγωνισμών με ώρα λήξης υποβολής προσφορών 
την 11:30 π.μ. Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο δια¬ 
γωνισμός, θα επαναληφθεί την 27/02/2014 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και 
στο ίδιο μέρος. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι δια¬ 
θέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
που προβλέπονται στη διακήρυξη. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει άπως προβλέπεται 
απά τη διακήρυξη και για ένα έτος απά την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
είναι η 09η Ιανσυαρίσυ 2014, ημέρα Πέμπτη. 

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λά¬ 
βουν οι ενδιαψεράμενοι από το γραφείο προμηθειών 
(Διοικητική Υπηρεσία) του Δήμου κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες (τηλ. 22890-23261 & 22890-22201) μέχρι 
και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. 
Τεύχη διαγωνισμού παρέχονται και στην ιστοσελίδα: 
νννννν.ηηγΙ<οηοδ.9Γ. 

Μύκονος, 9 Ιανσυαρίσυ 2014 

Η Ασκούσα Καθήκοντα Δημάρχου 
ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ 
-♦- 

(3) 

ΝΘΜΘΣ ΘΕΣΣΑΛΘΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΘΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΘΡΤΙΑΤΗ 

1. Θ Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προκηρύσσει ανοιχτά 
διαγώνισμά για την ανάθεση του έργου, «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Πυλαίας», αριθ. μελέτης 
35/2013 με προϋπολογισμέ 376.014,00 Ευρώ. Το έργο 
συντίθεται απά τις ακόλουθες εργασίες: 

α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 
166.157,42 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρά- 
βλεπτα και απολογιστικά) και 

β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπο¬ 
λογισμό 135.473,90 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απράβλεπτα). 

2. Οι ενδιαψεράμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχάμενοι στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 
(Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 23.13.30.27.43), μέχρι και την 
Πέμπτη 30.01.2014 καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαρα¬ 
γωγής τους που ανέρχεται σε είκοσι (20) ευρώ, εκτός 
αν αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους 
δαπάνη και επιμέλεια. 





ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


179 


3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την 
εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ διακήρυξη ανοι¬ 
κτής δημοπρασίας (τύπος Β) για έργα που δεν εμπί¬ 
πτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18 και 
2004/17. 

Για οποιαδήποτε σχετική πληρσφορία απευθυν¬ 
θείτε στα τηλέφωνο 23.13.30.27.08, ίαχ επικοινωνίας 
23.10.33.41.91, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Αρακά Λίνα. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04.02.2013, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδσσης των 
προσφορών) στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος 
Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή. 

Το σύστημα υπσβολής πρσσφορών είναιη πρσσφσρά 
επιμέρους πσσοστών έκπτωσης κατά αμάδες τιμών, με 
έλεγχο ομαλότητας των επψέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σε έντυπα προσφοράς 
της Υπηρεσίας. 

5. Στα διαγωνισμό δικαισύνται να συμμετάσχουν; 

5.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. ταυ ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 

- Α2 και 1ης τάξης ανεξαρτήτσυ έδρας και 2ης τάξης 
εντός νομσύ και σε έναν δεύτερα δηλωμένο νομό, για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 

- Α2 και 1ης ανεξαρτήτου έδρας και 2ης τάξης εντός 
νομού και σε έναν δεύτερο δηλωμένο νομό για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, σύμφωνα με 
την παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3669/38 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) ταυ Παγκόσμισυ Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση τσυ αρμοδίσυ οργάνσυ, στα σπσία 
τηρσύνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγσρία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

5.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήπστε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγσρία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με πσσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

5.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών τσυ 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγσρίας για την σπσία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το 
κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κσινο- 
πραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημσπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατη¬ 


γορίας. Συνεπώς καλούνται κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων: 

• στην τάξη Α2 ή 1ης ανεξαρτήτσυ έδρας ή 2ης τάξης 
εντός νσμού και σε έναν δεύτερα δηλωμένο νομό του 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 

• και Α2 ή 1ης ανεξαρτήτου έδρας ή 2ης τάξης εντός 
νομού και σε έναν δεύτερο δηλωμένο νομό του Μ.Ε.Ε.Π. 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

5.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων: 

• Α2 ή 1ης τάξης ανεξαρτήτσυ έδρας ή 2ης τάξης 
εντός νσμού και σε έναν δεύτερο δηλωμένο νομό, για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με 

• Α1 τάξης σε αναβάθμιση (με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08), ή Α2 ή 1ης τάξης 
ανεξαρτήτως έδρας ή 2ης τάξη εντός νομού ή σε δεύτε- 
ρσ δηλωμένσ νομό για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

5.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμσνωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κσινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστσλής ύψσυς 6.033,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, από την ημέρα διεξαγωγής του δια¬ 
γωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) 
μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης τσυ έργσυ σρί- 
ζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

8. Τσ προκηρυσσόμενο έργσ με τίτλσ «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Πυλαίας», θα βαρύνει τις 
πιστώσεις της πράξης με τίτλο "ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡ¬ 
ΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ" (Σ.Α.Ε. Ε0758, κωδ. 
ΠΔΕ: 2012ΣΕ07580307), η οποία συγχρηματοδοτείται 
από το ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτε¬ 
ραιότητας «01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλο¬ 
ντος - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» κατά το ποσό των 
345.328,68 € και του προϋπολογισμού του Δήμου (Δη¬ 
μοτικοί πόροι) κατά το ποσό των 30.685.32 €. 

3. Προβλέπεται η χορήγηση πρσκαταβολής 

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΟΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Αριθμ. 1090 

1. Ο Δήμος Μεσσήνης, πρσκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή εξω¬ 
τερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών 
αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες 
και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσ- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


σήνης, Β' Φάση (Β' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» με 

προϋπολογισμό 560.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός και η 
εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), του 
Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και του άρθρου 
27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ 
Α’ 137/24-8-93), του Ν. 3801/09, καθώς και σύμφωνα με 
τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στο τεύχος της 
διακήρυξης. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Τεχνικής υπηρε¬ 
σίας, οδός Μεταμόρφωσης Σωτήρος (πλησίον Δημαρ¬ 
χείου), 24200 Μεσσήνη, μέχρι και την Πέμπτη 30-01-2014. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27223-60181, Φαξ επικοι¬ 
νωνίας 27220-22752, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία 
Χρυσούλα Γκουζούνη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04-02-2014 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί στις κάτωθι πε¬ 
ριπτώσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εφόσον ανήκουν 
στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- 
ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

α1) είτε στην 3Η τάξη, 

α2) είτε στην 4Η τάξη, 

α3) είτε στην 5Η τάξη για επιχειρήσεις που έχουν το 
Νομό Μεσσηνίας ως έδρα τους ή ως δεύτερο νομό της 
επιλογής τους. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.851,73 ευρώ κατ’ 
ελάχιστον και ισχύ τουλάχιστον 210 (διακοσίων δέκα) 
ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 (εκατόν 
ογδόντα) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007- 
2013 και από Πόρους του Δήμου Μεσσήνης. Προβλέπεται 
η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ116/Α). 

7. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 5 μήνες. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης. 

Μεσσήνη, 15 Ιανουαρίου 2014 
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
Α' ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
Αριθμ. 475 

Το Γ ενικό Κατάστημα Κράτησης Α' Τ ύπου Άμφισσας 
διακηρύσσει ότι την 12η Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Διεύθυνσης του 
Γ ενικού Καταστήματος Κράτησης Α' Τ ύπου Άμφισσας, 
θα γίνει ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός 
για την ανάδειξη Προμηθευτών: 

ΟΜΑΔΑ Α (αυγά φρέσκα) προϋπ. αξίας 1.800,00 
ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β (τυροκομικά προϊάντα) προϋπ. αξίας 
16.300,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γ (ειδών παντοπωλείου) προϋπ. αξίας 
30.190,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γα (ελαιάλαδα) προϋπ. αξίας 12.000,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Δ (ειδών οπωρολαχανοπωλείου) προϋπ. 
αξίας 49.200,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Ε (κατεψυγμένων λαχανικών) προϋπ. αξίας 
3.400,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ (κατεψυγμένων ψαριών - θαλασσινών 
ειδών) προϋπ. αξίας 6.030,00 ευρώ 

ΟΜΑΔΑ Ζ (κατεψυγμένα κρέατα-πουλερικά) προϋπ. 
αξίας 33.600,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Η (νωπά κρέατα - πουλερικά) προϋπ. αξίας 
14.400,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Θ (φρέσκα ψάρια) προϋπ. αξίας 10.500,00 
ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ I (ειδών ζαχαροπλαστικής) προϋπ. αξίας 
2.100,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ (αναψυκτικών - μπάρας) προϋπ. αξίας 
4.600,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ ΙΒ (είδη αρτοποιίας) προϋπ. αξίας 43.890,00 
ευρώ. 

συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. (228.010,00) ευρώ 
για την κάλυψη των αναγκών του Καταστήματος για 
ένα έτος, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από 
την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια¬ 
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την υπογρα¬ 
φή της σχετικής σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης 
α) την χαμηλότερη σταθερή τιμή σε ευρώ για προμήθεια 
ειδών των ομάδων Α, Β, Γ, Ε, I, ΙΑ & ΙΒ και β) το ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά τιμή μονάδας επί της 
εκάστοτε διαμορφούμενης νόμιμα μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης την ημέρα χορήγησής τους για προμήθεια 
ειδών των ομάδων Γ α. Δ, ΣΤ, Ζ, Η, & Θ. Οι όροι της δι¬ 
ακήρυξης και κάθε πληροφορία από την υπηρεσία μας 
στο τηλέφωνο 2265028503 από τον διαχειριστή Νικόλαο 
Καρδάση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Άμφισσα, 15 Ιανουαρίου 2014 


Ο Δήμαρχος 

ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 













